Programa de Capacitacion de Conceptos y Aplicacion Practica de 

Gestion Agil de Proyectos GIS 



TemarioGDB I 2012 



Resena 

Este documento describe los contenidos de un curso orientado a introducir en 
los conceptos basicos para el entendimiento de la cultura agil, como parte del proceso 
de gestion de los proyectos. 

La descripcion de los conceptos basicos, las herramientas utilizadas y el 
proceso general de desarrollo de proyectos GIS sustentado en procesos agiles, permite a 
los participantes tener mayor control sobre aquellos imponderables que pueden ser de 
alto costo e impacto sino se esta preparado para enfrentarlos. 

Es importante senalar que el curso tiene una duracion de 9 horas cronologicas 
dispuestas en horarios acordados entre Geoxite y el mandante. 

El proximo cuadro describe en detalle las condiciones del curso a impartir 
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Nombre Curso: 

Gestion Agil de Proyectos GIS 


Codificacion 

GX-GAPG 


Ouracion 

? horas 


Descripcion: 

Este curso tiene por finalidad entregar al alumno conceptos y herramientas basicas de 
gestion de proyectos agiles para efectos de que pueda abordar sus proyectos con 
mayor seguridad en terminos de avance y control de su objetivo final. 


Requisitos Previos 

Este curso va dirigido a profesionales y tecnicos de diferentes areas, que ya posean 
ciertos conocimientos y/o participacion en proyectos GIS. 


Objetivos 

* Entregar la base teorica, conceptos y herramientas basicas para la gestion agil 
de proyectos GIS. 

* Administrar y apoyar a equipos de trabajo para mejorar su capacidad 
productiva con menor incertidumbre. 

* Aplicar herramientas y metodologias agiles. 


Aprendizaje Esperado 

o Entender que es y que no es agilidad. 

o Adquirir conocimientos para procesar historias de usuarios de forma agil. 
o Obtener habilidad en el manejo de personal Kanban. 


Materiales 

Se facilitara a los alumnos presentacion que contiene elementos para reforzar su 
aprendizaje. 

Se haran ejercicios practicos para reforzar conceptos. 


Unidades 


Clave 


Horas 


Teo. 


Prac. 


«<,Que es la Gestion Agil de Proyectos? 


GX-GAPG 
-01 


02 


01 


Herramientas y metodos para la gestion 


GX-GAPG 
-02 


02 


01 


Desafio Personal Kanban 


GX-GAPG 
-03 


02 


01 
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Total de horas 




06 


03 



GeoXITE Ltda | Napoleon 3565 of 202 Las Condes www.geoxite.com 



TemarioGDB I 2012 



GeoXITE Ltda | Napoleon 3565 of 202 Las Condes www.geoxite.com 



TemarioGDB I 2012 



Clave 


APRENDIZ A JE S 


CONTENIDOS 


ESTRATEGIAS 


% 


ESPERADOS 


MINIMOS 


METODOLOGICAS Y 


Unidad 


Al termino de la unidad el 




EVALUATIVAS 




Alumno estara en 








condiciones de: 






v i A 


^l^Ub fcb LA IxbbllUJN 






GAPG-0 


AGIL DE PROYECTOS? 






1 




Descripcion General 


Se realizara una clase 


jUto 


Comprender los origenes 


ae. 


expositiva ocupando 




de las metodologias 


Origenes 


medios visuales, utihzando 




agiles 


0 Precursores 


dibujos y esquemas 






0 Evolucion 








Descripcion general de: 


Idem 




Conceptos basicos 


* Herramientas 




50% 


metodologia 


* Metodos. 





Contenidos Detallados 
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Clave 


APRENDIZAJES 


CONTENIDOS 


ESTRATEGIAS 


% 


ESPERADOS 


MINIMOS 


METODOLOGICAS Y 


TJnidad 


Al termino de la unidad el 




EVALUATIVAS 

Xj T i &XJ V . % MM* t % k ' 




Alumno e s t a r a en 








condiciones de: 






G X - 


HERRAMIENTAS Y 






GAPG-0 


METODOS PARA LA 






2 


GESTION 










Generalidades de: 


Se realizara una clase 




Comprender focalizacion 


* Mejorar el global 


expositiva ocupando 


40% 


y porque la persistencia 


sobre el particular 


medios visuales, utilizando 




* Ventajas de focalizar. 


dibujos y esquemas, mas 








ejercicios practicos. 






Descripcion y practica 






Mejorar trabajo en equipo 


general de: 


Idem ademas de 


60% 


mediante restrospectivas 


'Objetivos de 




y Stand up meeting 


retrospectivas. 


considerar practicas y 






* Por que mejorar 


ejercicios 






inteligencia colectiva. 








• Entender que es el 








Stand up meeting 
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Clave 


APRENDIZAJES 


CONTENIDOS 


ESTRATEGIAS 


% 


ESPERADOS 


MINIMOS 


METODOLOGICAS Y 


Unidad 


Al termino de la. unidad el 




EVALUATIVAS 




A 1 ii in nn p <; t a r fi PTi 

.TV 1 U- 111 11 KJ w D I u. J. CI til 








CU11U.1C1U11Cl> LIC 






G X - 


DESAFIO PERSONAL 






GAPG-0 


KANBAN 






1 


Comprender el desafio 


Fundamento General 


Se realizara una clase 






de: 


expositiva ocupando 


25% 




* ^Que es el Kanban? 


medios visuales, utilizando 






* ^Por que el desafio? 


dibujos y esquemas, mas 








practicas. 


45% 


Crear Kanban Personal 


Descripcion y practica 






general de: 


Idem ademas de 






* Creacion guiada de 


considerar practicas y 






personal Kanban 


ejercicios 






* Revision de Kanban 




^0% 

Jv/O 


Mejores practicas 


Personal 




aplicadas para mejorar 


Mejorar Kanban 






Kanban. 


Se realizara una clase 






Personal: 


expositiva ocupando 






* Test de aceptacion 


medios visuales, utilizando 






para kanban 


dibuios v esauemas 






* Definir rebanada 








optima 








* Mejor descripcion de 








etiquetas 
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